ENGINEERING CHANGE NOTICE 
DARTAEROSPACE LTD 


pate: 
18.12.08 
jjob NoI: “*'’lSE18-600^2 
tADR YesloF 
N 
|ADR Data: 
1 
[Product No,: 
D350-6D0 
jcreated By: 
VS 
lApprowd 
1^" 
j 
iSodud Name: 
Spacepod 
(IChecked By: 
DS 
I 
7^^—.... ......... \ 


KSson for Change: 
n . . mtrr^ -xa 
W , .... . 


1 Issues with D3957-043/-044 Lower Hinge failing prematurely 
_______ J 
pocumsnfe Rcioacei: 
“;,'WW!cni 
D3957 Rev. B. SR-D350-600-3 Rev. A, DSI 9814 Rev. A 


IF APPLICABLE: 
NCR: 


PAPERWORK UPDATE 


PAR: 
CAR: 
18-250 
CIR: 
0 
PARTS MUST COMPLY Q PREVIOUS PARTS SATISFACTORY 


# fQuakf Assurance / Cus^mer Suppoit AcMcne 
|{ RTqt: jj 
^ 
Notes 
Complete 
"| 
1 iMotity Previous Customers 
“ 1! V 
j EL face below 
1.............. lT 
2 jNotify Airbus 
1[ N 
r 
1 
j 3 jNotily Leonardo 
1 
N 
1 
1 4 panufacturing Licensing Agreement Update 
| 
N 
1 
1 
Finnincerinn Ar.tfonr 
j! Hr-rd 
Rc-tp i> 
! 
Complete 
1 
1 5 iRequired Documents/Drawings/Item id’s Under Review (URF) 
1r Y.. 
iCI [ILiRF 
6 lupdate yaster Document List (MDL) 
1 
Y 
VS |MDL“D35D-600 Rev. U 
1 
18.12.04 
1 
7 lupdate Document Record (OR) 
1 
N 
l—------------------------------------------------------------- 


8 iUpdalQ Product Compatability MatrlK 
H 
1----------------------------- ---------------------- 
["ilNotlftf TC / FAA of Change (eg. IC^, 8110-3) 
n —-j--------------------------------------------------- 


ID i___ |i 
i 
..... 1! 
i 
OooirmeniCor/uoi Adtene 
Rtq'd ji 
t; 
— 
Icimiiite ’ 1 
..11 
/ Update Eicctronfc Fiies / Design' Journa! 
‘ 
li ' Y 1i icj ;; 


_ 12 fUpdate Product Specification Files (Bfuelites) 
Y )1 KJ 1 
HkM 
/SiJO 1 
1 13 iUpdate Approved/Prefiminsiy Dwg PDF Files 
Y 
! ICJ 8 
/B ! 
1 li jUpdate Product Development Summary (STC epplfciions) 
M 1 
S 
1 15 ^Update QSI 021 (TC/FAA STC) and/or STC Approval List 
N 1 
1 1 
.1 
1 16 jCrcats/UpcIate Parte / STC Database 
1 
V 1 
y0Yh^M iR /Al. lo 1 
17 1 Update / Verify Authorized Release Certificate Database 
j 
N 1 
t 
------ 
mi 
18 iCreate / Update Change Record Form / Item Card Database 
1 
Y 
KJ (see below 
[ 19 ICreate f Update pScagfng Process Plan (PPP) 
1 jrif 
Wnutl , P m 
i 
f~2Q iRed Decafs required on PaclSTglng Process Plan (PPP)? 
1 
—1(1 
i 
—1 


21 jupdate Controlled Supplier Documents (Qpulse) Database 
i 
n 
____i______ s « 
1 22 iUpdato Grey Project Binder i Bectnonic Project Folder 
|| 
Y 
KJ I 
23 ([Update D-Pert / ^-Drawing / DSI / DEO Master Binders 
1 
Y 1 
KJ li 
24 [Update "Royalty Paid to" attribute (Parts sold under Dart USA STC's) 
1 
N 1 
II 
.25 1 
II 
1 
L ...... ....... .... 
1 


pescilpion / Action: 


!“Updote BOMs and Routes 


- Send DSI 9814-011/-012 kite to all cuslomero who have purchasfed D350-600-^41/-542^ 
!- D350-000-S41 /-542 @ CHG 002, DSI 9814-011/-012 @ 


' Discsarcl D3957-043/-044 @ Rev. A 
U 


-Update D350-600-541/-542 kite in stodc per DSI 9814 Rev. A to include new hard'A'are and D3957-043/-044 Rev. B 


ECN Verified & Complete: 
Date: 


H:\Form8\Englneerlng\af^rovad ortf Ine eng\ECNnevAD.xle 


